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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 150 

22 Απριλίου 2016 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δι¬ 
ακηρύττει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του 
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Συντή¬ 
ρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου», με 
προϋπολογισμό 400.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10/05/2016 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ- 
λήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε 
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία 
την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ει¬ 
δοποιηθούν με ΡΑΧ. 

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) Εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή¬ 
κουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, β) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 
τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. και 
γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, στις οποίες 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 το Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 
068 του Π.Δ.Ε. με ενάριθμο έργου 1997ΣΕ06800002. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 


6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 6.505,00€ ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν.4281/2014 και απευθύνεται 
είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε 
στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμη¬ 
λότερη οικονομική προσφορά/Οπως ειδικότερα ορίζεται 
στον Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την 
δαπάνη εργασιών στο ποσό των 239.062,50€ χωρίς το 
ΓΕ και ΟΕ 18% 43.031,25€, απρόβλεπτα 15% 42.314,06€, 
αναθεώρηση 795,44 € και Φ.Π.Α. 74.796,75€. 

9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των ερ¬ 
γασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπρά- 
τησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη 
σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στον διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του άρ¬ 
θρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για διάστημα εννέα 
(9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 

13. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση της Περιφέρειας Αττικής νννννν.ραΙΙ.ρον.ρΓ στην 
ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική - Ενημέρωση - 
Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και 
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατ. Αττικής, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 
(2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της 
δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την 
συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν 
την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 05-05-2016. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. οικ. 10747 

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε¬ 
ρη τιμή προσφοράς για την Προμήθεια: «Λοιπών ανα¬ 
λωσίμων ειδών παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας 
και ευπρεπισμού, για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», Α.Μ.: Π2/2016, 
διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή των συμβάσε¬ 
ων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα- 
κής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙιβυε.ρον.ρΓ. Ημερομηνία έναρξης 
υποβολής προσφορών: 23/5/2016 και ώρα 08:00 και κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/5/2016 
και ώρα: 15:00 μ.μ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιά¬ 
δων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών 
(€ 164.680,40) συμπ/νου ΦΠΑ (23%) θα χρηματοδοτηθεί 
δε από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2016-2017. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προ¬ 
μήθειας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, 
για την συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα 
κάθε τμήματος. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται στο δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης 
από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία 
ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά. 

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης θα 
δημοσιευθείστηνδιαδικτυακήπύληνννννν.ρΓοπιΙΙΐΊθυδ.ρον.ρΓ, 
στο δικτυακό τόπο του «Κ.Η.Μ.Δ.Σ» και στον ιστότοπο 
του Δήμου νννννν.ίΙίουροΙί.ρΓ. Περίληψη της διακήρυξης 
θα αναρτηθεί στο ΦΕΚ και μία φορά στις εφημερίδες: 
Ναυτεμπορική, Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Κοι¬ 
νωνική, Ημερήσιος Δημότης και Συνείδηση καθώς και 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Πληροφορίες θα παρέχονται 
από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. 
Βενιζέλου 112-114 Τ.Κ. 16342) από την υπάλληλο Ματθαιά- 
κη Στυλιανή στα τηλέφωνα 210-9970062, 210-9970161-181 
τηλεομοιότυπο: 210-9970062. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή ή 
τους προμηθευτές. 

Ηλιούπολη, 15 Απριλίου 2016 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. οικ.10674 

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου για ένα έτος. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη¬ 
θεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 


Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΐΌπιΙΙΙτθυε.ρον.ρΐ'. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 4/5/2016 
και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 10/5/2016 και ώρα: 16:00 μ.μ. 

Ο προϋπολογισμός της παρεχομένης υπηρεσίας ανέρ¬ 
χεται στα 124.200,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), συμπερι¬ 
λαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 16.200,00€ θα 
χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού 
έτους 2016 και του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης, στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα 
τεσσάρων ευρώ (2.484,00€). 

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης 
θα δημοσιευθεί στην διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε. 
ρον.ρη στο δικτυακό τόπο του «Κ.Η.Μ.Δ.Σ» και στον ιστό- 
τοπο του Δήμου νννννν.ΙΙίουροΙί.ΟΓ. Περίληψη της διακήρυ¬ 
ξης θα αναρτηθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) και μία φορά στις εφημερίδες: ΕΣΤΙΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟ- 
ΡΙΚΗ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΧΤΥΠΟΣ. 

Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Μελετών - 
Κατασκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιού¬ 
πολης (Σοφ. Βενιζέλου 112-114 - Τ.Κ. 16342) και ώρες 8.00 - 
15.00 από τους υπαλλήλους Ε. Μητσιάδη στα τηλέφωνα 
210-9970085 - Ραχ: 210-9970097. ΕπιαίΙ: θΐΙπιίΐ5@ίΙίουροΙί.9Γ. 

Ηλιούπολη, 15 Απριλίου 2016 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθμ. 17127 

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ» προϋπολογι¬ 
σμού 130.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά με δαπάνη 45.515,85 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
β) κατηγορία Η/Μ με δαπάνη 59.738,84 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το'Εντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, κατόπιν αίτησης, από τη Διεύ¬ 
θυνση Μελετών και'Εργων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, 
οδός Μαιάνδρου 98, μέχρι και την Πέμπτη 05.05.2016. Τ α 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, μελέτη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι αναρτημένα σε μορ¬ 
φή ράί στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού - 
Ευόσμου: άίΙρ://νννν\Λ/.Ι<θΓάβΙΙο-θνο5πιοδ.9Γ/. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα τύπου Β' λαμβάνοντας υπόψη τις 
οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Πληροφορίες για τη μελέτη 
και για τα τεύχη δημοπράτησης από τους: Σταματιάδη 
Χαράλαμπο και Σταυρούλη Σαβίνα, τηλ.: 2310 559254. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-05-2016 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. - 10:00 π.μ. στο κτίριο της Δι¬ 
εύθυνσης Μελετών και'Εργων, οδός Μαιάνδρου αρ.98, 
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Εύοσμος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων 
θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν.3669/2008. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 
Επίσης γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχων κατη¬ 
γοριών εφόσον τους το επιτρέπει η δυναμικότητα των 
πτυχίων τους για τις αντίστοιχες κατηγορίες. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, 
παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέ- 
χοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 
παρ. 2 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για διάστημα 6 μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.114,00 ευρώ, και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πό¬ 
ρους (Τέλος Φυσικού Αερίου), και υπόκειται στις νόμιμες 
κρατήσεις. 


Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. 

Εύοσμος, 14 Απριλίου 2016 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΣΥΜΙΝΑ ΚΑΛΟΥ 

- ♦ - 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Αριθμ. 5810/160 

Ο Δήμος Χαλκηδόνος διακηρύσσει ηλεκτρονικό δη¬ 
μόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη τιμή για την πράξη: Δράσεις Αστικής 
Αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος - Μείωση Περι¬ 
βαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτιρίων, προ¬ 
ϋπολογισμού 149.998,50 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα- 
κής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙτουδ.ρον.ρΓ του συστήματος. Οι 
προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά με ημερομηνία 
έναρξης υποβολής την Τρίτη 26-04-2016 και ώρα 8:00 
π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών την Πέμπτη 26-05-2016 και ώρα 17:00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάστα¬ 
ση συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργει¬ 
ας, με σκοπό να εφαρμοστεί ένας λειτουργικός συνδυ¬ 
ασμός εναλλακτικών πηγών και μεθόδων, που θα είναι: 

• Ηλιακή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέ¬ 
θοδο της αυτοπαραγωγής (Νθί-ΜοΙοπηρ). 

• Ηλιακή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθο¬ 
δο των διασυνδεμένων φωτοβολταϊκών (Εθθό-Ιπ Ταπίί). 

• Παραγωγή θερμικής ενέργειας με την χρήση αντλίας 
θερμότητας. 

• Αποθήκευση θερμικής ενέργειας. 

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: (α) Ημε¬ 
δαπά και Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα,Έλληνες 
πολίτες, υπήκοοι - μελών της ΕΕ και των κρατών-μελών 
της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ εγκατεστημένων στα κρά¬ 
τη- μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, έχουν συσταθεί με την Νο¬ 
μοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ και έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του ΕΟΧ, 
εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό 
και συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους 
της ΕΕ και ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με την ΕΈ. ή τη Συμφωνία Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997 και σε κάθε πε¬ 
ρίπτωση προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και 
επιστημονική κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το έργο, 
ή έχουν βεβαιωμένη αποκλειστική συνεργασία επί του 
έργου με φορείς που έχουν εμπειρία και επιστημονική 
κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το έργο. 

(β) Ενώσεις των ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, Συνεταιρισμοί καθώς και Κοινοπραξίες/Ενώσεις 
προμηθευτών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευ¬ 
τές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από 
την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προο¬ 
ρισμού τους ορίζονται οι εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφο¬ 
ρά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. 

Προσφορά για μέρος των προκηρυσσομένων ειδών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.439,00 €. 

Η γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής είναι η 
Ελληνική. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». 

Προκαταβολή είναι δυνατό να χορηγηθεί στον προμη¬ 
θευτή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
71/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Χαλκηδόνος. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, σε ηλεκτρο¬ 
νική μορφή, θα βρίσκεται αναρτημένο στην διαδικτυακή 
πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ρΓ. Η διακήρυξη διατίθεται και 
ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Χαλκηδόνος: νννννν.άίπιοε-οΙιαΙΚΙάοηοε.ρΓ. Πληροφορίες: 
Κυριακίδης Ιωάννης, τηλ. 2391330160, φαξ: 2391330134. 

Κουφάλια, 18 Απριλίου 2016 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Αριθμ. 6742 

1. Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουβών, με 
προϋπολογισμό 655.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπο¬ 
λογισμό 52.123,65, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ με προϋ¬ 
πολογισμό 18.285,57, γ) κατηγορία ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με 
προϋπολογισμό 25.970,40 δ) κατηγορία ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 434.921,49. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέ¬ 
χρι τις 12 Μαΐου 2016, το έντυπο Οικονομικής Προσφο¬ 
ράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, 
από τα Γραφεία Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Οδός 
Ελευθερίας 50, Πληροφορίες ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ τηλ.: 
2897340044. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, 
το αργότερο, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περί¬ 
πτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, 
απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το 
παραλάβει). Γ ια την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. 
Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέ¬ 
δια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα νννννν. 
ίΐθΓδοηίεοε.ρΓ, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2016, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα 


στις Γούρνες, (πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό 
(%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. άρθρου 6) του 
ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον 
Ν. 4281/2014. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα 
του Δήμου. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις 1η και 
άνω στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1η και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.650,41 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από'Εσοδα. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Χερσονήσου. 

Γούρνες, 18 Απριλίου 2016 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπηρεσιών 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Αριθμ. 9864/15-04-2016 

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό 
δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς σε ευρώ για την συντήρηση αγροτικών 
δρόμων του Δήμου Ν. Προποντίδας, διάρκειας ενός (1) 
έτους και προϋπολογισμού 149.752,80 ευρώ με Φ.Π.Α. Η 
χρηματοδότηση των έργων γίνεται από Ιδιους Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατ¬ 
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί¬ 
ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοπιίΙΙιβυε.ρον.ρΓ του συστήματος με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12/5/2016, ύστερα 
από κανονική προθεσμία (10) τουλάχιστον ημερών μετά 
την τελευταία των δημοσιεύσεων κατά τα διαλαμβα¬ 
νόμενα στο άρθρο 18 παρ.1 του Π.δ. 28/1980, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677 Β'). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε¬ 
ρωθούν για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης από 
την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλε- 
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κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο 
δημοσιεύεται το κείμενό της. 

Ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 
δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 


Διαδικτυακάς τόπος 
υποβολής προσφοράς: 

Διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοητίΙΙτθυε.ρον.ρΓ 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
διακήρυξης στη διαδικτυακή 
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 

22/4/2016 

Ημερομηνία έναρξης 
υποβολής προσφορών: 

22/4/2016 15:00 μ.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών: 

12/5/2016 15:00 μ.μ. 


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνί¬ 
ας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προ¬ 
σφοράς στο Σύστημα. Γίνεται δεκτή προσφορά που θα 
αφορά το σύνολο των εργασιών της με αριθμ. 47/2015 
μελέτης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρωπηίΙΐΊθυδ.ρον.ρΓ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α729-5-2013), στο άρ¬ 
θρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β'/ 
2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασί¬ 
ες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.δ. 60/2007 
και συμπληρωματικά στο Π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α'11 Περί 
εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, 
κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσω¬ 
πικό, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία. 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει 
να αποδείξουν ότι διαθέτουν στην κατοχή τους ένα 
διαμορφωτήρα γαιών ισχύος τουλάχιστον 150Ηρ, ένα 
τροχοφόρο φορτωτή ισχύος τουλάχιστον 120ΗΡ, έναν 
πολύ μικρό ελαστιχοφόρο φορτωτή ισχύος 49ΗΡ εως 
92 ΗΡ, έναν εκσκαφέα-φορτωτή ισχύος τουλάχιστον 
65ΗΡ, έναν τροχοφόρο υδραυλικό εκσκαφέα ισχύος του¬ 
λάχιστον 129ΗΡ και έναν δονητικό συμπυκνωτή γαιών 
ισχύος τουλάχιστον 132ΗΡ. Εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
ίση με το 2% του προϋπολογισμού ήτοι 2.435,00€ και 
θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα 
(30) ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβο¬ 
λής προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβα¬ 
τικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της δικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΐΊθυε.ρον.ρΓ του 
ΕΣΗΔΗΣ, όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσε- 
ων, μόνον από εγγεγραμμένους στο σύστημα φορείς. 


Επιπλέον, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού 
θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου νννννν. 
ηθ3-ρΓοροπΙίό3.9Γ, ενώ πληροφορίες παρέχονται και 
από τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2373350222 και 
2373350227). 

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

Επίσημη επωνυμία: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

Ταχ. Διεύθυνση: ΚΑΡΟΛΟΥ 27 
Πόλη: ΑΘΗΝΑ -Ταχ. Κώδικας: 104 37 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 


Σημείο (-α) επαφής: 

Υπόψη: Διεύθυνση Συμβάσεων 
και Προμηθειών 

Τηλέφωνο: +30 
2105283390 

Ηλ. Ταχυδρομείο: ραΚουΚου@ 
ΘΓρΟδθ.ρΓ 

Φαξ: +30 2105283392 

Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο: 

Γ ενική Διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέως (ΙΙΠΙ_): 
ίΐΐΐρ://νννννν.ΘΓ905Θ-9Γ 


ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Περιγραφή: 

Ο τίτλος της Σύμβασης είναι: «Εκπόνηση Μελετών 
αναβάθμισης της υποδομής του τμήματος της Σιδη¬ 
ροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας για 
την εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης» (Α.Π. 3000) και ο 
τόπος της παροχής: Αττική-ΘΒ 300. 

1.1 Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης μελέτης είναι 
η εκπόνηση των Οριστικών Μελετών που απαιτούνται 
για την αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής σε 
επιλεγμένα τμήματα της υφιστάμενης σιδηροδρομικής 
γραμμής Θεσσαλονίκη - Στρυμόνας- Προμαχώνας, προ- 
κειμένου να είναι δυνατή η εγκατάσταση Ηλεκτροκίνηση 
σε όλο το μήκος αυτής. 

Το έργο της κύριας Σιδηροδρομικής Γραμμής (Σ.Γ.) 
αφορά στα κατωτέρω τμήματα: 

(Η περιγραφή των τμημάτων Α και Β γίνεται με ανα¬ 
φορά στη χιλιομέτρηση της Σ.Γ. Θεσσαλονίκης - Αλε¬ 
ξανδρούπολης μέσω Πολυκάστρου (Θ-Α μ Πκ) ενώ το 
τμήμα Γ. έχει αυτόνομη χιλιομέτρηση). 

Τμήμα Α.: Θεσσαλονίκη - Καστανούσα 
Από τη Θεσσαλονίκη έως τη Καστανούσα η σιδηρο¬ 
δρομική γραμμή έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και τμημα¬ 
τικά υφίσταται δεύτερη γραμμή που προέκυψε από την 
κατασκευή προσωρινών παραλλαγών κατά τη διάρκεια 
των εργασιών. Σε μικρή απόσταση από το Σιδηροδρο¬ 
μικό Σταθμό (Σ.Σ.) Μουριών υπάρχει τμήμα 2,5 χλμ. (ΧΘ 
44+000 - ΧΘ 46+500) που δεν έχει ανακαινιστεί και 
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Τμήμα Β. Καστανούσα - Πετρίτσι (ΧΘ 52+000 - 88+000) 
Στο υποτμήμα Καστανούσα (52χλμ) - Νέο Πετρίτσι 
(88χλμ), το οποίο βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση, το 
κύριο αντικείμενο είναι η αναβάθμιση της υποδομής και 
επιδομής σε μήκος περί τα 20 χιλιόμετρα (με τα περισ¬ 
σότερα προβλήματα να εντοπίζονται από Καστανούσα 
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έως Ροδόπολη και από Μανδράκι έως Νέο Πετρίτσι) και 
της επιδομής σε επιπλέον 16 χιλιόμετρα με ταυτόχρονη 
υποστήριξή της υποδομής και επιδομής με υδραυλική 
προστασία, (όπως έλεγχος και αντικατάσταση ακατάλ¬ 
ληλων και ανεπαρκών τεχνικών, έλεγχος-αντικατάστα- 
ση - επένδυση ή καθαρισμός πλευρικών τάφρων κ.λπ.). 

Τμήμα Γ. Στρυμόνας - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
(ΧΘ 0+000 - ΧΘ 14+500) 

Όλο το υποτμήμα από το σταθμό του Στρυμόνα έως 
τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μήκους 14,5 χιλιομέτρων, 
είναι σε «πτωχή» κατάσταση χωρίς ιδιαίτερες αναβαθ¬ 
μίσεις από την εποχή κατασκευής του και αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Οι μελέτες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της πα¬ 
ρούσας σύμβασης είναι: 

Τοπογραφικές Μελέτες (16) 

• Ενημέρωση, συμπλήρωση της υπάρχουσας εγκε¬ 
κριμένης Τοπογραφικής Μελέτης για το Α και Β τμήμα, 
καθώς και εκ νέου εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης 
στο τμήμα Γ. 

• Σύνταξη Μελέτης Κτηματολογίου και των τριών (3) 
τμημάτων προκειμένου όπου απαιτηθεί να προχωρή¬ 
σουν οι απαλλοτριώσεις των απαιτούμενων εκτάσεων. 

Συγκοινωνιακές μελέτες (10) 

• Επικαιροποίηση σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης χά¬ 
ραξης της Υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής (Υ.Σ.Γ.) 
στα εξής τμήματα: 

1. Τμήμα Α. Θεσσαλονίκη - Καστανούσα (Τμήμα από 
ΧΘ 44+000 έως ΧΘ 46+500) 

2. Τμήμα Β. Καστανούσα - Πετρίτσι (36 χλμ.) 

3. Τμήμα Γ. Στρυμόνας - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
(14,5 χλμ.) 

• Οριστική Μελέτη Χάραξης παραλλαγής της Υ.Σ.Γ. 
στα εξής τμήματα: 

1. Τμήμα Α. Θεσσαλονίκη - Καστανούσα (Τμήμα από 
ΧΘ 44+000 έως ΧΘ 46+500) 

2. Τμήμα Β. Καστανούσα - Πετρίτσι (36 χλμ.)+(6,6 χλμ. 
δευτερευουσών γραμμών) 

3. Τμήμα Γ. Στρυμόνας - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
(14,5 χλμ.) + (5,8 χλμ. δευτερευουσών γραμμών) 

• Μελέτη επιδομής στα εξής τμήματα: 

1. Τμήμα Α. Θεσσαλονίκη - Καστανούσα (Τμήμα από 
ΧΘ 44+000Έως ΧΘ 46+500) 

2. Τμήμα Β. Καστανούσα - Πετρίτσι (36 χλμ.) 

3. Τμήμα Γ. Στρυμόνας - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
(14,5 χλμ.) 

• Μελέτη ενσωμάτωσης όλων των μελετών της σύμ¬ 
βασης στο σύνολο των τμημάτων αυτής. 

Υδραυλικές μελέτες (13) 

• Οριστική Υδραυλική Μελέτη στα εξής τμήματα: 

1. Τμήμα Α. Θεσσαλονίκη - Καστανούσα (Τμήμα από 
ΧΘ 44+000 έως ΧΘ 46+500) 

2. Τμήμα Β. Καστανούσα - Πετρίτσι (36 χλμ.) + (6,6 χλμ. 
δευτερευουσών γραμμών) 

3. Τμήμα Γ. Στρυμόνας - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
(14,5 χλμ.) + (5,8 χλμ. δευτερευουσών γραμμών) 

Στατικές μελέτες (08) 

• Οριστικές Στατικές Μελέτες τεχνικών έργων για 
την αντικατάσταση παλαιών σιδηρών γεφυρών, τεχνι¬ 
κών έργων αντιστήριξης καθώς και Οριστικές Μελέτες 
ενίσχυσης τεχνικών που τεχνικοοικονομικά κρίνονται 
διατηρήσιμα κατά μήκος της χάραξης των τμημάτων 
Καστανούσα - Πετρίτσι και Στρυμόνας - Ελληνοβουλ- 
γαρικά σύνορα. 


Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες (21) 

• Γεωτεχνικές Μελέτες καιΈρευνες κατά μήκος της 
Σιδηροδρομικής Γραμμής στο σύνολο των τμημάτων 
αυτής. 

Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες (20) 

• Οριστική Γεωλογική Μελέτη συνολικού μήκους 8χλμ 
στο τμήμα Β. Καστανούσα - Πετρίτσι. 

• Οριστική Γ εωλογική Μελέτη 14,5χλμ σε όλο το τμήμα 
Γ' Στρυμόνας - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (27) 

• Τροποποίηση Κ.Υ.Α. ΕΠΟ (εάν απαιτηθεί). 

Τεύχη Δημοπράτησης 

• Τεύχη Δημοπράτησης για το σύνολο του έργου 
(υποδομή και επιδομή) 

Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης 

Σύνταξη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου 
αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο 
7 του τεύχους Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας και 
την συνοδεύουν. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

1.2 Προεκτιμώμενη αμοιβή: 

α) Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 
2.530.385,24 € (άνευ Φ.Π.Α.) και επιμερίζεται ανά κατη¬ 
γορία μελέτης ως εξής: 


Γ ια μελέτη Κατηγορίας 

Αμοιβή (€) 

Τοπογραφικές Μελέτες 

(16) 

261.801,00 € 

Συγκοινωνιακές Μελέτες 

(10) 

471.872,59 € 

Υδραυλικές Μελέτες 

(13) 

772.514,71 € 

Στατικές Μελέτες 

(8) 

349.476,25 € 

Γεωφυσικές Έρευνες και Μελέτες 

(20) 

106.354,14 € 

Γεωτεχνικές Μελέτες καιΈρευνες 

(21) 

386.725,89 € 

Περιβαλλοντικές Μελέτες 

(27) 

42.043,45 € 

Για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. * 

20.007,64 € 

Γ ια τεύχη Δημοπράτησης * 

119.589,57 € 

Σύνολο Προεκτιμώμενης Αμοιβής 

2.530.385,24 € 


* Οι ανωτέρω προεκτιμώμενες αμοιβές για τη σύνταξη 
τευχών Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ., επιμερίζονται, 
ανά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στο τεύχος Προ- 
εκτιμώμενης Αμοιβής. 

β) Διάρκεια της Σύμβασης Μελέτης: Η συνολική προ¬ 
θεσμία περαίωσης της Σύμβασης Μελέτης ορίζεται σε 
είκοσι τρεις (23) ημερολογιακούς μήνες από την υπο¬ 
γραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος 
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 
είκοσι (20) ημερολογιακούς μήνες. 

ΤΜΗΜΑ III. Α 

Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες: 

1. Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Εγγύηση Συμμετοχής: 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία (διαγω¬ 
νισμό) κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του 
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014), απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, που ανέρχο¬ 
νται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι του ποσού των πενήντα 
χιλιάδων εξακοσίων επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών 
(50.607,70 €). 
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Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν με 
βάση το συνημμένο στην προκήρυξη υπόδειγμα (Προ¬ 
σάρτημα IV) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 
εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθε¬ 
σμίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή 
εκδοθεί από μη Ελληνική Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοι¬ 
νότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίση¬ 
μη επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, η 
οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο 
με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της ορι¬ 
στικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε 
της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε 
όλους τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση ακύρωσης 
της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 
κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν 
έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή 
της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν 
παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή 
και το διαγωνιζόμενο. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των (9) εννέα 
μηνών, από την ημερομηνία διαγωνισμού, (άρθρο 157 
παρ. 1 του Ν. 4281/2014). 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει 
αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύ¬ 
ρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμ¬ 
φωνητικού οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, με βάση το συνημμένο στην προκή¬ 
ρυξη υπόδειγμα (Προσάρτημα V), η οποία θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υπο¬ 
χρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, της αξίας της 
Σύμβασης (χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.) [άρθρο 157 
παρ. 1β του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α708-08-2014)]. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέ¬ 
λεσης, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή στα 
κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν. 2513/1997 (ΑΊ39) και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014). 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

α) Η εν λόγω σύμβαση συγχρηματοδοτείται στο πλαί¬ 
σιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη (ΟΕΡ) 
2014-2020» με λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας την 
30-09-2018. 


Επισημαίνεται ότι, δεν θα προχωρήσει η συμβασιο- 
ποίηση της παρούσας Μελέτης πριν την έγκριση της 
χρηματοδότησης. 

β) Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου αποτελεί 
τη συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν ανα¬ 
θεωρείται, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3316/2005 και σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ17γ/05/157/Φ.Ν 
439.3/18.2.2006 απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Η 
καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. 

γ) Αν η Σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005. 

δ) Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της Σύμβασης. Η εκτέλεση της Σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

ΤΜΗΜΑ III. Β 

1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των 
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 της Προ¬ 
κήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας. Τα απαιτούμενα δικαι- 
ολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για την συμμετοχή 
στο διαγωνισμό αναφέρονται στις παραγράφους 21.1 και 
21.2 της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας, ενώ στην 
παράγραφο 21.3 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. 

2. α) Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή 
κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον την εξής 
γενική επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση, ήτοι 
κάτοχοι πτυχίων του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών 
ή Γ ραφείων Εταιριών Μελετητών του άρθρου 39 του 
Ν.3316/2005 (ή μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ως άνω 
άρθρου των σχετικών διατάξεων, του Ν. 716/1977 και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων). 

Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 
παρ. 2, σε συνδυασμό με την παρ. 2 γ' του άρθρου 
7 του Ν. 3316/2005, την διάταξη του άρθρου 59 του 
Ν. 4278/2014 και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 13/2014 της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, που απαιτού¬ 
νται για κάθε επί μέρους μελέτη της σύμβασης που 
θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη κάθε 
πτυχίου, σύμφωνα με τις επιμέρους προεκτιμώμενες 
αμοιβές μελετών της παρούσας, είναι οι εξής: 

1. Στην κατηγορία μελέτης (16) - Μελέτες Τοπογρα¬ 
φίας, πτυχίο τάξης Γ' και άνω. 

2. Στην κατηγορία μελέτης (10) - Μελέτες Συγκοινω¬ 
νιακών Έργων, πτυχίο τάξης Ε'. 

3. Στην κατηγορία μελέτης (13) - Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων, πτυχίο τάξης Ε'. 

4. Στην κατηγορία μελέτης (8) - Στατικές Μελέτες, 
πτυχίο τάξης Ε'. 

5. Στην κατηγορία μελέτης (20) - Γεωλογικές Υδρογε- 
ωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και'Ερευνες, πτυχίο 
τάξης Γ' και άνω. 

6. Στην κατηγορία μελέτης (21) - Γεωτεχνικές Μελέτες 
και'Ερευνες, πτυχίο τάξης Δ' και άνω. 

7. Στην κατηγορία μελέτης (27) - Περιβαλλοντικές Με¬ 
λέτες, πτυχίο τάξης Γ' και άνω. 
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β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε 
ή του Ε.Ο.Χ., ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρω¬ 
παϊκές συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα (κατά το άρθρο 

18.2.2 της Προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατη¬ 
γορία μελέτης αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή 

γ) αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
Ευρωπαϊκές συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και που δεν τηρούν Μητρώα (κατά το άρθρο 

18.2.3 της Προκήρυξης). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ¬ 
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα Ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην 
αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, κατά το άρθρο 39 του 
Ν.3316/2005, ως εξής: 

Για πτυχίο Α' τάξης, 

Ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα¬ 
τηγορία (1 μονάδα). 

Για πτυχίο Β' τάξης, 

Ένα (1) μελετητή δετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα¬ 
τηγορία (2 μονάδες). 

Για πτυχίο Γ' τάξης, 

Ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα¬ 
τηγορία (3 μονάδες). 

Για πτυχίο Α' τάξης, 

τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και ένα 
(1) μελετητή δετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς 
εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (7 μονάδες) και 

Για πτυχίο Ε' τάξης, τουλάχιστον, δύο (2) μελετητές 
12ετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή δετούς εμπειρίας 
και τέσσερις (4) μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν 
λόγω κατηγορία (12 μονάδες). 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ¬ 
νολικά τις απαιτήσεις των παρ, 1 και 2. Κάθε μέλος σύ¬ 
μπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού 
της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπο¬ 
ρεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγο¬ 
ρία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι 
τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης 
σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV 

Α. Διαδικασία 

Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί με Ανοικτή Διαδικασία 
και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική 
άποψη Προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κριτήριο Ιο Τεχνικής Προσφοράς (βαθμολογία 111 με βαρύ¬ 
τητα Β1= 35%). 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς (βαθμολογία ϋ2Α και Θ2Β 
όπου 112= 40% ϋ2Α + 60% Ψ2Β με βαρύτητα 
Β2=40%) 

Συνολική Τεχνική Προσφορά: υ.Τ.Π.=(υΐ*Β1+ϋ2*Β2) / 0,75 > 60. 

Κριτήριο Οικονομικής Προσφοράς (βαθμολογία υ Ο.Π. με 
βαρύτητα Β3=25%) υ 0.Π.=ίθΟ*0ΠιτιΙη/ΟΠ. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς ϋ=υ.Τ.Π.*75% 
+ υ Ο.Π.*25%. 


Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του Διαγω¬ 
νισμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγρά¬ 
φων και πληροφοριών έως 06-06-2016, έναντι καταβο¬ 
λής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 50 ευρώ. 
Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν 
συνεννόησης με την Υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
επίσης την δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιε¬ 
χομένου των τευχών δημοπράτησης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ίιΜρΥ/νννννν.θΓςοεθ.ρΓ, για να υποβάλλουν όμως 
προσφορά, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν προμη¬ 
θευτεί εγκαίρως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα παράγραφο, από την ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε./ Διεύθυν¬ 
ση Συμβάσεων και Προμηθειών το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν και θα κατα¬ 
θέσουν με την προσφορά τους. ΤοΈντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, στην περίπτωση αυτή, διατίθεται δωρεάν. 

2. Προθεσμία λήξης υποβολής Προσφορών είναι η 
14-06-2016 και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν 
οι Προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Τα έντυπα των Προσφορών πρέπει να 
είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφορών τουλάχι¬ 
στον οκτώ (8) μήνες από την ημέρα λήξης της προθε¬ 
σμίας υποβολής Προσφορών. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και Προσφυγές κατά το Ν. 3886/2010, ως 
ισχύει σήμερα. 

Κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
ήτοι: 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.- ΚΑΡΟΛΟΥ 27-ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 104 37- ΕΛ¬ 
ΛΑΔΑ 

Σημείο (-α) επαφής: Τηλέφωνο: +30 210 5283152 

Υπόψη: Γραμματεία Φαξ: +30 210 5283149 

Γ εν. Πρωτοκόλλου 

από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 

α) Εντός 10 ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 
Προκήρυξης κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να ασκή¬ 
σει Προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της Αναθέτουσας 
Αρχής. Η Προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδε¬ 
κτού, προκειμένου να είναι δυνατή η μεταγενέστερη 
άσκηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του αρμόδιου 
Δικαστηρίου. 

β) Κατά των πρακτικών της: Επιτροπής Διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. Κατά του πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

β2. Κατά του πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

β3. Κατά του πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσης, απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. την 12/04/2016. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ 
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